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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Besluit van 12 februari 2015, nr. 2015000244, tot aanwijzing van onroerende 
zaken ter onteigening in de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam 
krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de 
weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA), gedeelte A9 
Gaasperdammerweg, met bijkomende werken) 


Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Korting der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. 
enz. 

Ingevolge artikel 72a, eerste lid, van de onteigeningswet kan onteigening plaatsvinden onder meer 
voor de aanleg en verbetering van wegen, bruggen, bermen, spoorwegwerken, bermsloten en 
kanalen, alsmede daarop rustende zakelijke rechten. Daaronder wordt mede begrepen werken ter 
uitvoering van een tracébesluit als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Tracéwet. 

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening 

De Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: verzoeker) heeft Ons bij brief van 24 juni 2014, 
kenmerk RWS-2014/28073, verzocht, om ten name van de Staat (Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu) over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van onroerende zaken in de gemeenten 
Ouder-Amstel en Amsterdam. 

De onteigening wordt verzocht om de aanleg mogelijk te maken van de weguitbreiding Schiphol - 
Amsterdam - Almere (SAA, project 3, A9 Gaasperdammerweg), het gedeelte rijksweg 2 (A2), vanaf de 
aansluiting burgemeester Stramanweg N522 (km 33,57) tot en met het knooppunt Holendrecht (km 
36,45), alsmede het gedeelte rijksweg 9 (A9), vanaf knooppunt Holendrecht (km 11,00) tot de brug over 
de Gaasp (km 6,89), met bijkomende werken in de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam. 

Bij e-mail van 29 oktober 2014 heeft verzoeker Ons te kennen gegeven wegens minnelijke eigendoms- 
verkrijging niet langer prijs te stellen op voortzetting van de onteigeningsprocedure voor de daarbij 
betrokken onroerende zaken met de grondplannummers 3.139.5, 3.470.1, 3.470.2 en 3.470.3. Omdat de 
noodzaak van onteigening voor deze grondplannummers hiermee is komen te vervallen, zullen Wij 
deze niet ter onteigening aanwijzen. In de bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende 
zaken is hiermee rekening gehouden. 

Planologische grondslag 

De onroerende zaken waarop het verzoek betrekking heeft, liggen in de gemeenten Ouder-Amstel en 
Amsterdam. Het plan van het werk is in overeenstemming met het Tracébesluit Schiphol - Amsterdam 
- Almere en het gewijzigde Tracébesluit Schiphol - Amsterdam - Almere, welke met de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 januari 2012, nrs. 201104518/1/R4 en 
201111577/1/R4, onherroepelijk zijn geworden. Het plan van het werk is tevens in overeenstemming 
met het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (2013), welk besluit met de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 oktober 2013, nr. 
2013004538/1/R6, onherroepelijk is geworden. 

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

Overeenkomstig artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 63 van de 
onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 24 juli tot en met 3 september 2014 in de gemeenten 
Ouder-Amstel en Amsterdam en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen. 

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft Onze Minister van Infrastructuur en Milieu (Onze 
Minister) van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken 
openbaar kennis gegeven in het stadsblad voor Ouder-Amstel en het weekblad De Echo editie 
Amsterdam Zuidoost van 16 juli 2014 en in de Staatscourant van 16 juli 2014, nr. 19997. 

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, 
voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. 
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Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswij¬ 
zen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te 
worden gehoord. 

Overwegingen 

Noodzaak en urgentie 

De mobiliteit op het wegennet in de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere is door de economische 
groei en de stijging van de bevolking in het gebied sterk toegenomen. Dit veroorzaakt veel knelpunten 
op het bestaande wegennet rond Schiphol, Amsterdam en Almere. Om dit probleem op korte termijn 
zo goed mogelijk te kunnen beheersen, zijn in 2010 en 2011 projecten uitgevoerd met het doel om de 
bestaande wegcapaciteit met relatief kleine aanpassingen beter te benutten. Het gaat hier vooral om 
de aanleg van spitsstroken, waarmee een deel van de groei van de mobiliteit op korte termijn kan 
worden opgevangen. 

Op de middellange en lange termijn zal het mobiliteitsprobleem alleen maar groter worden, mede als 
gevolg van ruimtelijke- en economische ontwikkelingen in de corridor Schiphol - Amsterdam - Almere 
(de Noordvleugel van de Randstad). Verstedelijking en bedrijvigheid zullen naar verwachting verder 
toenemen. Zonder verdere weguitbreidingen en investeringen in het openbaar vervoer zal het 
wegennet in 2020 zwaar overbelast zijn, met als gevolg nog meer files en nog langere reistijden en 
een toenemende belasting van de leefomgevingskwaliteit. De Noordvleugel van de Randstad wordt 
hierdoor zowel economisch als qua woon- en leefomgeving minder aantrekkelijk. Het aanpakken van 
het bereikbaarheidsprobleem is ook een voorwaarde voor diverse gewenste ruimtelijke en economi¬ 
sche ontwikkelingen. Zo is met Almere afgesproken dat tussen 2010 en 2030 in principe 60.000 
woningen extra gebouwd gaan worden (Schaalsprong Almere). Oplossingen moeten daarbij 
gevonden worden in een zeer complexe omgeving, waarbij een goede ruimtelijke inpassing en een 
goede milieukwaliteit als voorwaarden gelden. 

Het project Schiphol - Amsterdam - Almere (kortweg: SAA) omvat een vijftal deelprojecten. De 
onderhavige onteigening heeft betrekking op deelproject 3 en ziet op de rijksweggedeelten, zoals die 
in de aanhef van dit besluit zijn beschreven. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 
vormt de A9 de verbinding tussen Schiphol, Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. De A9 tussen de 
knooppunten Holendrecht en Diemen (de Gaasperdammerweg) is een belangrijke verbinding voor het 
verkeer vanaf de Al van en naar Schiphol en van en naar de A2. De A9 zorgt hier ook voor de 
ontsluiting van Amsterdam Zuidoost. De A2 verbindt Amsterdam met Utrecht en het zuiden van 
Nederland. 

Het SAA-project heeft tot doel om het huidige en toekomstige wegverkeer tussen Schiphol, Amster¬ 
dam en Almere op te vangen, rekening houdend met de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in 
de Noordvleugel van de Randstad. Daarnaast beoogt het project het verbeteren van het functioneren 
van het wegennetwerk als geheel, waarbij de te verwachten fileproblemen worden aangepakt. Het 
streven is gericht op het vergroten van de betrouwbaarheid van de reistijden en het realiseren van 
acceptabele reistijden. 

Om de werken en werkzaamheden tijdig te kunnen realiseren wenst de Staat (Infrastructuur en Milieu) 
de eigendom te verkrijgen, vrij van lasten en rechten, van de onroerende zaken die in het onteige- 
ningsplan zijn begrepen. 

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in 
eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot overeenstemming geleid. Omdat het ten 
tijde van het verzoek niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige 
eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de Staat een verzoek ingediend tot aanwijzing ter onteigening 
van deze onroerende zaken, om de tijdige verwezenlijking van het plan van het werk zeker te stellen. 

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de start van de werkzaamheden 
weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (project A9 Gaasperdammerweg) is voorzien begin 
2015. De beschikbaarheid van de gronden is voor het merendeel reeds geregeld. In de zomer van 2014 
zal gunning van het werk aan de realiserende partij plaatsvinden. De A9 Gaasperdammerweg zal in 
2020 worden opengesteld voor het verkeer. Onderdeel van het project vormt de aanleg van een 
landtunnel in de A9 Gaasperdammerweg. Tijdens de aanleg van deze tunnel zal de A9 beschikbaar 
blijven voor verkeer, door de aanleg van een tijdelijke weg naast de oorspronkelijke A9. Gelet hierop is 
aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaam¬ 
heden gehanteerde termijn van ten hoogste vijfjaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit. 
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Zienswijzen 



Binnen de termijn dat het ontwerp koninklijk besluit ter inzage heeft gelegen is daarover een ziens¬ 
wijze naar voren gebracht door McDonald's Nederland B.V., erfpachter van de onroerende zaken met 
de grondplannummers 3.139.1, 3.139.2, 3.139.3 en 3.139.4, verder te noemen: reclamante. 

Overeenkomstig artikel 63, vierde lid, van de onteigeningswet heeft Onze Minister reclamante in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord in een op 15 september 2014 te Ouder-Amstel gehouden 
hoorzitting. Reclamante heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

Overwegingen naar aanleiding van de zienswijze 

Reclamante heeft haar zienswijze bij brief van 15 december 2014 ingetrokken aangezien zij met 
verzoeker overeenstemming heeft bereikt. Om die reden overwegen Wij dat de zienswijze thans geen 
verdere bespreking behoeft. Aanwijzing van de onroerende zaken met bovengenoemde grondplan¬ 
nummers blijft vooralsnog echter noodzakelijk nu deze overeenstemming nog niet geleid heeft tot het 
verlijden van een akte tot beëindiging van het ondererfpachtsrecht voor de notaris. Onder de overige 
overwegingen zullen Wij echter nog ingaan op de noodzaak tot de aanwijzing ter onteigening van de 
onroerende zaak met grondplannummer 3.139.4. 

Overige overwegingen 

Op basis van de overgelegde stukken van het met reclamante gevoerde minnelijk overleg moet naar 
Ons oordeel worden geconcludeerd dat verzoeker onvoldoende pogingen heeft ondernomen om met 
reclamante minnelijk tot overeenstemming te komen over het tijdelijk gebruik dan wel de verwerving 
van het gedeelte dat nodig is als werkterrein en dat is aangeduid met het grondplannummer 3.139.4. 
Verzoeker heeft reclamante bij brief van 22 mei 2014 een bod gedaan gericht op het tijdelijk gebruik 
van het werkterrein. Eerst op 28 augustus 2014 heeft verzoeker daarover met reclamante nader 
overleg gevoerd, terwijl het verzoek om onteigening dateert van 24 juni 2014 en de onderhavige 
procedure met de tervisielegging van de stukken reeds op 24 juli 2014 is gestart. Wij merken daarbij 
op dat reclamante verzoeker bij brief van 19 juni 2014 nog heeft bericht dat de voorkeur uitgaat naar 
verhuur van het gedeelte dat nodig is als werkterrein maar dat de vergoeding die daarvoor geboden 
wordt niet helder is, in die zin dat niet duidelijk wordt of deze vergoeding periodiek is. Ook bericht 
reclamante verzoeker dat niet duidelijk is voor hoelang deze het terrein wenst te huren. De adviseur 
van reclamante heeft in verband daarmee verzocht om een gespecificeerde uiteenzetting van de in de 
brief van 22 mei 2014 genoemde schadebedragen. Partijen hebben hierover echter eerst na de start 
van de onderhavige procedure, in het op 28 augustus 2014 gevoerde overleg, gesproken. Onder deze 
omstandigheden stond naar Ons oordeel op het moment van de start van de onderhavige procedure 
met de tervisielegging van de stukken niet voldoende vast dat met reclamante over het tijdelijk 
gebruik geen overeenstemming kon worden bereikt. In dat verband achten Wij de noodzaak tot de 
aanwijzing van het gedeelte met grondplannummer 3.139.4 ter grootte van 00.23.35 ha niet aange¬ 
toond. 

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende 
zaken bij de uitvoering van het overgelegde plan van het werk niet kunnen worden gemist. 

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de 
weg staan. Het moet in het belang van een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en de 
bereikbaarheid noodzakelijk worden geacht, dat de Staat (Infrastructuur en Milieu) de vrije eigendom 
van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt. 

Wij zullen het verzoek van de Staat tot het nemen van een besluit krachtens artikel 72a van de 
onteigeningswet gedeeltelijk toewijzen. 

BESLISSING 

Gelet op de onteigeningswet, 

op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 8 december 2014, nr. RWS-2014/ 
52287, Rijkswaterstaat Corporate Dienst; 

gelezen het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu bij brief van 24 juni 2014, kenmerk 
RWS-2014/28073; 

gelezen de e-mail van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 29 oktober 2014; 
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de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 4 februari 2015, no. W14.14.0460/IV; 



gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu 9 februari 2015, nr. RWS-2015/ 
4228, Rijkswaterstaat Corporate Dienst; 

Hebben Wij goedgevonden en verstaan: 

Voor de aanleg van de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA, project 3, A9 Gaasper- 
dammerweg), het gedeelte rijksweg 2 (A2), vanaf de aansluiting burgemeester Stramanweg N522 
(km 33,57) tot en met het knooppunt Holendrecht (km 36,45), alsmede het gedeelte rijksweg 9 (A9), 
vanaf knooppunt Holendrecht (km 11,00) tot de brug over de Gaasp (km 6,89), een en ander met 
bijkomende werken in de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam, ten name van de Staat ter 
onteigening aan te wijzen de onroerende zaken in de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam 
aangeduid op de grondtekeningen die ingevolge artikel 63 van de onteigeningswet in de gemeenten 
Ouder-Amstel en Amsterdam en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage hebben 
gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst. 

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling 
advisering van de Raad van State. 

Wassenaar, 12 februari 2015 

Willem-Alexander 

De Minister van infrastructuur en Milieu, 

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. 


4 


Staatscourant 2015 nr. 6055 18 maart 2015 




Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Ouder-Amstel 


Grondplan 
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3.445.1 

0 
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45 
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0 

46 

95 
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Jan Streefkerk, gehuwd, Ouderkerk aan de Amstel 
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00 
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Als grondplannummer 3.445.1 
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Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Weesperkarspel 
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06 
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0 

28 

10 
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0 

00 

50 
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0 

00 

75 

M 333 

3.139.3 

0 

08 

05 
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0 

31 

40 
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Eigendom belast met erfpacht en ondererfpacht: gemeente 
Amsterdam, Amsterdam, zetel: Amsterdam; 
erfpacht: McDonald's Nederland B.V., Amsterdam Zuidoost, 
zetel: Amsterdam; 

ondererfpacht: De Staat {Infrastructuur en Milieu), 
's-Gravenhage, zetel: 's-Gravenhage 

Eigendom belast met erfpacht: gemeente Amsterdam, 
Amsterdam, zetel: Amsterdam; 

erfpacht: McDonald's Nederland B.V., Amsterdam Zuidoost, 
zetel: Amsterdam 

Eigendom belast met erfpacht en ondererfpacht: gemeente 
Amsterdam, Amsterdam, zetel: Amsterdam; 
erfpacht: McDonald's Nederland B.V., Amsterdam Zuidoost, 
zetel: Amsterdam; 

ondererfpacht: De Staat {Infrastructuur en Milieu), 
's-Gravenhage, zetel: 's-Gravenhage 
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